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Nr 6 (28) 


B T CEET Eos 


Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego 


Poz. 16 — 19 


TREŚĆ: 


OKÓLNIKI 


Poz. 16 Nr 12 z dnia 16.II1.1953 r. w sprawie kierowania | 


odpisów korespondencji do Zarządu Central- 
nego Ministerstwa. 


Poz. 17 Nr 18 z dnia 3.IV.1953 r. w sprawie analizy kosz- | 


tów zakupu i zaopatrzenia. 


PISMA OKÓLNE 


Poz. 18 Nr 7 z dnia 3.IV.1953 r. w sprawie przestrzegania 
przez jednostki budownictwa przemysłowego 


| 


| 


przepisów $ 19 ust. 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 20.XIL.1952 r. w sprawie 
organizacji państwowych komisji arbitrażo- 
wych i trybu postępowania arbitrażowego 
(Dz. U. Nr 2/1952 r., poz. 2). 

z dnia 2.IEI.1953 r. w sprawie zmiany niektó- 
rych norm pracy i cen jednostkowych dla 
robót ciesielskich. 


Poz. 19 Nr 13 


KOMUNIKAT 


eee O 


16. 


OKÓLNIK Nr 12 
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 


z dnia 16 marca 1953 r. 


w sprawie kierowania odpisów korespondencji do Zarządu 
Centralnego Ministerstwa 


Zdarzają się przypadki przesyłania do Zarządu Centralne- 
80 Ministerstwa odpisów korespondencji prowadzonej przez 
centralne zarządy lub podległe im jednostki organizacyjne 
w sprawach, w których wydanie decyzji lub załatwienie 
Sprawy leży całkowicie w granicach uprawnień centralnych 
zarządów lub podległych im 


sterstwa, jak i w jednostkach wysyłających takie odpisy 
mylne przekonanie o tym, że wysłanie takiego odpisu jest 
ostatecznym. załatwieniem. sprawy i powoduje niepotrzebne 
marnotrawstwo czasu i papieru. 


W związku z tym polecam, co następuje: 


1). Odpisy korespondencji prowadzonej przez centralne za- 
rządy lub podległe im jednostki organizacyjne z inny- 
mi jednostkami należy przesyłać do Zarządu Central- 
nego Ministerstwa wyłącznie w przypadkach: 


1. prowadzenia sprawy na polecenie Zarządu Central- 
nego Ministerstwa, 


2. jeżeli Zarząd Centralny Ministerstwa zażądał wiado- 
mości o sposobie załatwienia sprawy. 


2). W zagadnieniach, wymagających pomocy, interwencji 
lub rozstrzygnięcia przez Zarząd Centralny Minister- 
stwa należy zwracać się bezpośrednio — jeśli można 
z pominięciem drogi korespondencyjnej, do Zarządu 
Centralnego Ministerstwa z odpowiednią motywacją 
i wyjaśnieniem dlaczego sprawa nie może być załat- 


wiona we własnym zakresie. 


3). Jeśli droga korespondencyjna jest nie do uniknięcia, 
jednostki nadzorowane przez centralne zarządy (zjedno- 
czenia, przedsiębiorstwa i równorzędne) winny przy kie- 


rowaniu korespondencji do Zarządu Centralnego Mini- 


jednostek organizacyjnych. | 
Stwarza to zarówno w samym Zarządzie Centralnym Mini- | 


sterstwa kierować pisma do właściwego centralnego za- 
rządu, który powinien starać się rozwiązać sprawę we 
własnym zakresie i tylko w razie niezbędnej koniecz- 
ności kierować sprawę do Zarządu Centralnego Mini- 
sterstwa. 


4). Tylko w bardzo pilnych, wyjątkowej . wagi sprawach 
dopuszczalne jest zwracanie się jednostek podległych 
do Zarządu Centralnego Ministerstwa. 

MINISTER 


Dr Cz. Bąbiński 


17. 


OKÓLNIK Nr 18 


MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 


z dnia 3 kwietnia 1953 r. 
w sprawie analizy kosztów zakupu i zaopatrzenia. 


W celu wprowadzenia jednolitych zasad i metod przy wy- 
konywaniu postanowień $ 12 ust. 1 lit. a) zarządzenia Nr 146 
Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 18 czerwca 
1952 r. w sprawie obniżenia kosztów zaopatrzenia matenia- 
łowego oraz wzmożenia walki o oszczędność materiałów 
(Biuletyn Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 9/16, 
poz. 61), ustala się, co następuje: 


81. 1. Główni (starsi) księgowi zjednoczeń (przedsię- 
biorstw) oraz jednostek działających na wewnętrznym roz- 
rachunku gospodarczym obowiązani są przeprowadzać w ter- 
minie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 
analizę kosztów zakupu i zaopatrzenia, według schematu 
stanowiącego załącznik do niniejszego okólnika. 


2. Analiza powinna być przeprowadzana w porozumieniu: 
z kierownikami służb zaopatrzenia i transportu. 


3. Pierwszą analizę należy przeprowadzić zbiorczo za 
pierwszy kwartał 1953 r. w terminie do dnia 20 maja 1953 r. 


§ 2. 1. Na podstawie wyników analizy dyrektorzy zjed- 
noczeń (przedsiębiorstw) obowiązani są ustalać dla poszcze- 
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gólnych służb zadania na okres następny, zmierzające do 
obniżenia kosztów zakupu i zaopatrzenia. 

2. Wyniki analizy oraz zadania, o których mowa w ust. 1, 
powinny być omawiane na miesięcznych naradach roboczych 
zainteresowanych służb i włączane do planów pracy. 

3. Wykonanie zadań ustalonych na podstawie analizy 
kosztów zakupu i zaopatrzenia powinno być kontrolowane 
przez dyrektorów zjednoczeń (przedsiębiorstw), a w stosunku 


do winnych spowodowania nadmiernych kosztów zakupu 
i zaopatrzenia, powinny być wyciągane konsekwencje prze- 
widziane w $ 15 powołanego na wstępie zarządzenia. 

§ 3. Okólnik niniejszy wchodzi w życie z dniem podpi- 
sania. 


MINISTER 


Dr Cz. Bąbiński 


SCHEMAT 


Zjednoczenie (przedsiębiorstwo) 
Jednostka na wewnętrznym rozrachunku gosp. .......--.--..--..... 


Załącznik do okólnika Nr 18 Mini- 
stra Budownictwa Przemysłowego 
z dnia 3 kwietnia 1953 r. 


ANALIZA 


kosztów zakupu i zaopatrzenia za 
zą kwartał 


I. 


Dane cyfrowe. 


miesia Oana. aese Dea r 


Koszty zaopatrzenia i składo 


wania (160) 


% stosunek ko- 


Koszty utrzyma- Niezawi- | sztów do war- 
nia Kae | nione | Koszty Ogółem | Wartość | Wartość tości zakupu 
Mie- zaopatrzenia Koszty „ubytki | przerzu- Narzuty Razem koszty | przycho- | zużycia — zużycia 
siące aj pak są zad Fab ONE W" rubr. [du mate-| materia- | —— 
| W tym |nia maga- a zaopa- z * p 
S : zynów RAE pomiędzy trzenia 7+8 ali NE ka rubr. rubr. 
uma | posto- tu i prze-| magazyn. 24 AGGA 
jowe chowania | ` i 
1 4 6 13 14 
= = | | 
szt. | IE =" ja aj 
Razem 
kwart. 
Sporządził WSE SEE o oe ad APE EE AE y 
Główny Księgowy 
mereen a a a a POPR 


*) kol, 1l zawiera sumę przychodów materiałowych dowo dów „PZ“ * odchylenia od wyceny wewnętrznej na pod- 
stawie rejestru faktur i dostaw. 


Uwaga: szczegółowe omówienie rodzajów kosztów jakie zawierają kolumny 2—8 zawiera komentarz do branżowego 
planu kont. 


II. Dane opisowe. 


a) omówienie sposobów wykonania zadań i metod, które przyczyniły się do obniżenia kosztów w odniesieniu do 
każdego z rodzajów kosztów, - 


b) uzasadnienie wysokości kosztów i omówienie powodów ew. wzrostu kosztów w stosunku do poprzedniego miesiąca 
w odniesieniu do każdego z rodzajów kosztów. 


2. Opinia w odniesieniu do prawidłowości kształtowania się kosztów. 

3. Podanie ew. faktów, nazwisk i stanowisk osób winnych spowodowania wzrostu kosztów, sposobu ich ukarania lub 
wniosków o ukaranie. 

4. Wnioski wynikające z analizy i zadania na okres następny, jakie należałoby wykonać dla obniżenia kosztów. 
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18. 


PISMO OKÓLNE Nr 7 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
GABINET MINISTRA 


GM. IV. 3a-20/53 


z dnia 3 kwietnia 1953 r. 


w sprawie przestrzegania przez jednostki budownictwa prze- 
mysłowego przepisów $ 19 ust. 4 rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnią 20 grudnia, 1952 r. w sprawie organizacji pań- 
stwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbi- 
trażowego (Dz. U. Nr 2/1952 r., poz. 2). 


W związku z zarządzeniem Nr 9/53 Prezesa Głównej Ko- 
misji Arbitrażowej z dnia 23 marca 1953 r. oraz celem unik- 
nięcia przez jednostki budownictwa przemysłowego sporów, 
które mogą być załatwione ugodowo Gabinet Ministra pot 


1. Strona powodowa, występująca z wnioskiem arbitrażo- 
wym o rozpoznanie sprawy, obowiązana jest, w myśl $ 19 
ust. 4 powołanego na wstępie rozporządzenia, dołączyć do 
wniosku odpis pisma do pozwanego z wezwaniem do dobro- 
wolnego wykonania świadczenia wraz z dowodem nadania 
tego pisma. 


2. W razie nie dołączenia odpisu pisma lub dowodu jego 


nadania, o których mowa w pkt. 1, powód, w myśl zarzą- 
dzenia Nr 9/53 Prezesa. Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 
23 marca 1953 r., wezwany zostanie do uzupełnienia tego 
braku w terminie tygodniowym, po którego bezskutecznym 
upływie wniosek o rozpoznanie sprawy zostanie bezwarun- 
kowo zwrócony powodowi. 


3. Klauzula wzywająca dłużnika do dobrowolnego wyko- 
nania świadczenia umieszczona przez powoda na rachunkach 


BIULETYN MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 


i fakturach nie może zastąpić dowodu, o którym mowa | 


w pkt. 1, ponieważ celem wezwania, o którym mowa w $ 19 
pkt 4 powołanego we wstępie rozporządzenia, jest uświado- 
mienie dłużnikowi, który już popadł w zwłokę dalszych, 
oprócz odsetek zwłoki, grożących mu skutków w formie 
kosztów postępowania. 

Wezwanie umieszczone na fakturze czy rachunku nie może 
spełnić tej roli i dlatego nie może być uważane za równo- 
znaczne z pismem, o którym mowa w pkt. 1. 


4. Pismo, o którym mowa w pkt. 1, powinno zakreślać 
dłużnikowi odpowiedni termin do dobrowolnego wykonania 
świądczenia. 

Jeżeli pismo powoda terminu nie zakreśla lub zakreśla 
termin zbyt krótki — należy przyjąć w myśl zarządzenia 
Nr 9/53 Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 23 
marca 1953 r., że stosownym terminem do dobrowolnego wy- 
konania zobowiązania jest termin 14 dni od dnia nadania 
pisma przez powoda. 


5. Wytoczenie przez powoda powództwa przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt. 4, będzie miało, w myśl za- 
rządzenia Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej, ten sku- 
tek, że jeśli dłużnik zapłaci należność choćby po dacie wpły- 
.Wu sprawy do arbitrażu, lecz przed upływem czasokresu do 
dobrowolnej zapłaty — koszty postępowania arbitrażowego 
obciążą stronę powodową. 


p. o. DYREKTOR GABINETU 
Mgr Z. Jamrógiewicz 
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PISMO OKÓLNE Nr 13 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
DEPARTAMENT ZATRUDNIENIA I PŁAC 
z dnia 2 marca 1953 r. 


Podaje się do wiadomości i stosowania Uchwałę Nr 128/53 
Prezydium Rządu z dnia 14 lutego 1953 r. w sprawie zmiany 
niektórych norm pracy i cen jednostkowych dla robót cie- 
sielskich. 

Ministerstwo zwraca uwagę na bardzo istotne znaczenie 
zmiany powyższych norm dla usprawnienia gospodarki drew” 
nem oraz wzmożenia oszczędności tego deficytowego mate- 
riału budowlanego. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
Inż. O. Vieweger 


URZĄD RADY MINISTRÓW 
P. Rz. 133/53 


UCHWAŁA Nr 128/53 
PREZYDIUM RZĄDU 


z dnia 14 lutego 1953 r. 


w sprawie zmiany niektórych norm pracy i cen jednostko- 
wych dla robót ciesielskich 


W celu pogłębienia racjonalnej gospodarki drewnem oraz 
usprawnienia organizacji pracy Prezydium Rządu uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W Katalogu Norm i Cen Jednostkowych w Budow- 
nictwie (wydawnictwo Nr 38 Ministerstwa Budownictwa 
z 1950 r.) w części II dz. II wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) Na stronicy 89 normy i ceny podane w pozycji oznaczo- 
nej L.p. 41 i 42 zastępuje się normami i cenami podanymi 
w załączniku do niniejszej uchwały: 

2) ponadto do norm czasu i cen jednostkowych podanych 
w wyżej wymienionym katalogu na stronie 83 w pozycji 
L.p. 15a, 16a, 17a, 18a oraz na stronie 85, 86, 87 pozycja 
L.p. 27a, 28a, b, c, 29a, 30a, 31a, 32a i 35 wprowadza się 
następujące mnożniki: 

a) dla elementów wykonywanych z drewna nowego — 

mnożnik 0,90 do norm czasu i cen jednostkowych, 

b) dla elementów wykonywanych z drewna używanego 
oczyszczonego — mnożnik 1,00 do 1,10 do norm czasu 
i cen jednostkowych w zależności od wielokrotności 
uprzedniego używania drewna i stopnia zniszczenia, 

c) dla elementów wykonywanych częściowo z materiału 
nowego, a częściowo z używanego, o ile dokonanie 
osobnego obmiaru jest niemożliwe lub utrudnione nale- 
ży stosować interpolację wyżej podanych mnożników. 

8 2. Wykonanie uchwały porucza się właściwym mini- 
strom, sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwami i inny- 
mi jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi roboty bu- 
dowlano - montażowe. 

83. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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? Załącznik do Uchwały Nr 128/53 
Prezydium Rządu z dn. 14.II.1953 r. 


NORMY I CENY JEDNOSTKOWE 2 


na czyszczenie materiałów z deskowań i stempiowań konstrukcji betonowych 


I i Sa K Norm Ek Cena jednostkowa 
L. p. Opis robót ©. | Pracownik at Gadz [Nua w strefach 
—E robót na jedn, NOŚĆ Na iwa 
|< — Jean: 8 godz. I | II | NI 
41 Wyciągnięcie gwoździ z deskowań 4 | 
lub stemplowań bez prostowania li- | | 
cząc za 1 kg uzyskanych gwoździ kg | rob. Il 0,73 310,9 KOZY © 1445 | 1.34 
42 Wybranie materiału drzewnego | 
z rozdeskowań i stemplowań, sta- 
ranne oczyszczenie z betonu, posor- 
tcwanie i ułożenie (sztaplowanie), 
| z doniesieniem na łączną odległość ; | 
(od miejsca wybrania do miejsca 
ułożenia) do 20 m licząc w m.p. ści- 
śle ułożonego na przekładkach ma- 
teriału 
a) deski. m. p. | cieśla x 0,82 9,30 8,60 7,95 
pomoc HI 3,28 — 
b) krawędziaki m. p. | cieśla M 0,48 
pomoc HI 1,92 
c) okrąglaki m. p.f cieśla y 0,39 
pomoc II 1,56 
KOMUNIRAT | Nr 229 z dnia 12.11.1952 r. w sprawie zmiany terminu wej- 


A r b Ap. ścia w życie zarządzenia Nr 202 z dnia 15.9.1952 r. 
Wydane zostały, a nie są ogłoszone w Biuletynie Minister- 


stwa Budownictwa Przemysłowego następujące zarządzenia | Nr 242 
Ministra Budownictwa Przemysłowego: 


z dnia 27.11.1952 r. w sprawie zasad premiowania 
pracowników umysłowych zatrudnionych w przed- 
siębiorstwach Zaopatrzenia Sprzętowego, Zakładach 


Nr 212 z dmia 7.101952 r. w sprawie powołania Komitetu do Remontu Sprzętu Budownictwa Przemysłowego, Za- 
dziki roc wek | E o n kładach Produkcji Części Zamiennych i Sprzętu Bu- 
Nr 220 z dnia 21.10.1952 r. w sprawie meldunków o sytuacji downictwa Przemysłowego. 
aks i TACA T PAPAE _ | Nr 253 z dnia 31.12.1952 r. w sprawie meldunków o sytuacji 
Nr 221 z dnia 24.10.1952 r. w sprawie meldunków o sytuacji przewozowej na kolejach normalnotorowych. + 
zy ERP RZEŁ Nr 255 z dnia 29.12.1952 r. w sprawie ustalenia wysokości 
Nr 223 a 4 rezerwy awaryjnej na finansowanie kapitalnych re- 
r z dnia aż > w sprawie ga yuaya planu montów awaryjnych na rok 1953. 
przewozu kolejami normalnotorowymi na IV kwartał 
1952 roku. Nr 256 z dnia 31.12.1952 r. w sprawie zniesienia Komisji Re- 
Nr 226 z dnia 31.10.1952 r. w sprawie wzmożenia czujności montów Wzorcowych w budownictwie przemy- 
przeciwpożarowej w okresie zimowym. słowym. 
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